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2 Μαίου 2014 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Αριθμ. οικ. 51556 

Η Δ/νση Τεχνικών'Εργων Περιφέρειας Κρήτης διακη¬ 
ρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕ¬ 
ΝΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙ - ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ» με προϋ¬ 
πολογισμό μελέτης 1.000.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. και Ανα¬ 
θεώρηση) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008. 

Το έργο ανήκει στη κατηγορία α) ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με 
προϋπολογισμό:797.430.19€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%,) 

Δημοπρατούσα Αρχή: Δ/νση Τεχνικών'Εργων Περιφέ¬ 
ρειας Κρήτης, οδός Λασσαίας Ια Ηράκλειο. Τ.Κ. 71305. 

Πληροφορίες: στο τηλέφωνο 2810 529117 ΡΑΧ 2810 529125 
αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία Ν. Τζανιδάκης. 

Αντικείμενο του έργου: Αντικείμενο της εργολαβίας 
είναι η κατά τμήματα βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
σε θέσεις Μ.Ο.Α. (Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας) της ΕΟ 
92 Καστέλι - Χερσόνησος, σύμφωνα με τις μελέτες που 
εκπονούνται υπό την επίβλεψη της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΣ 
Α.Ε. στο πλαίσιο της σύμβασης «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ - 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑ¬ 
ΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
(Κ.Α. 5016)» 

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τις 
πιστώσεις της ΣΑΕΠ 002 (αριθ. εναρ. Έργου Κ.Α. 2012 
ΕΠ00200000) και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/1993 
κ.τ.λ. 

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής στον ανά- 
δοχο. 

Η Διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο υπόδειγμα τύπου Β. 

Σύστημα Δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008 


Προθεσμίες εκτέλεσης του έργου: Προθεσμία εκτέλε¬ 
σης του έργου είναι εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές 
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις συμμετοχής: Για την συμ¬ 
μετοχή στο διαγωνισμό κατατίθενται από τους δια- 
γωνιζόμενους, κατά τους όρους του άρθρου 24 του 
Ν. 3669/2008, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, που 
ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του προϋπολογισμού 
της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι στο 
ποσό των 15.948,60 ευρώ. Οι εγγυητικές επιστολές 
απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το δια¬ 
γωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο 
του έργου, σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της και θα 
έχουν ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης, συνοδευ- 
όμενες από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική. 

Δικαιούμενοι Συμμετοχής: Μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις, οι οποίες: 

α. Είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του 
ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η ή 3η τάξη για 
έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ή 2η ή 3η ή 4η τάξη εντός έδρας ή 
σε Νομό επιλογής για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. προέρχονται από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ., είτε 

γ. προέρχονται από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη 1η του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
έργα ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του 
άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινο¬ 
πραξίας). 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Οι φάκελοι 
προσφορών πρέπει να επιδοθούν στην αρμόδια επιτρο- 
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πή που θα συνεδριάσει για το σκοπό αυτό την Τρίτη 
27-5-2014, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας Κρήτης Λασσαίας 
Ια Ηράκλειο) ή να κατατεθούν έως την παραπάνω ημέρα 
και ώρα στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας αυτής. 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέ- 
χοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 24 
παρ. 2 του Ν. 3669/2008, για διάστημα εννέα (9) μηνών, 
από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Γλώσσα διαγωνισμού: Όλα τα στοιχεία για τον υπόψη 
διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή 
νομίμως μεταφρασμένα. 

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πα¬ 
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από 
την έδρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρει¬ 
ας Κρήτης, οδός Λασσαίας Ια στο Ηράκλειο, μέχρι τις 
22-5-2014 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών 
οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγω¬ 
γής τους, που ανέρχεται σε 20,00 ευρώ και μπορούν να 
αποσταλούν ταχυδρομικώς σε αυτούς με έξοδά τους. 

Λοιπές Πληροφορίες: Ισχύουσα νομοθεσία είναι η ελ¬ 
ληνική όπως έχει εναρμονισθεί με τις σχετικές οδηγίες 
της Ε.Ε., απαιτούμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική 
καθώς και τεχνική ικανότητα σύμφωνα με τα σχετικά 
άρθρα της αναλυτικής διακήρυξης. Άλλες σχετικές πλη¬ 
ροφορίες δίνονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 
την Δημοπρατούσα αρχή (Δ/νση και τηλέφωνα αναφέ- 
ρονται παραπάνω). 

Η έγκριση της Διακήρυξης του δημοπρατούμενου έρ¬ 
γου και η διάθεση της σχετικής πίστωσης αποφασίστη- 
κε με την αριθμ. 333/2014 (πρακτικό Νο 8/11-4-2014) από¬ 
φαση της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης. 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον 
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

Ηράκλειο, 24 Απριλίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥ¬ 
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Ν Πλαστήρα και Κ Αντωνιάδη, 69100, 
Κομοτηνή) στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιοποίηση και 
Ανάδειξη του Πολιτιστικού Αποθέματος του Εθνολο¬ 
γικού Μουσείου Θράκης» με κωδικό ΟΠΣ: 374671 που 
υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» 
του ΕΣΠΑ, διενεργεί Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κρι¬ 
τήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά. 

Βασικοί στόχοι του έργου είναι η ψηφιοποίηση περιε¬ 
χομένου που διαθέτει το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, η 
τεκμηρίωσή του καθώς και η τρισδιάστατη ψηφιοποίη- 
ση του πέτρινου νεοκλασικού κτιρίου που στεγάζεται 
με σκοπό την διάσωση και διάθεση του σημαντικού 
αυτού πολιτιστικού πλούτου. Η τεκμηρίωση θα συνο¬ 
δευτεί από την εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνολογι¬ 
ών ανοικτών διασυνδεδεμένων δεδομένων (οροη ΙίπΙ<θά 
άαΐα), την ένταξη των μεταδεδομένων και εικονιδίων 


προεπισκόπησης στη ΕυΐΌροαηε, την ανάπτυξη εφαρ¬ 
μογής τεκμηρίωσης και σύνδεσης του υλικού με οντο¬ 
λογίες, την ανάπτυξη μιας σύγχρονης, διαδραστικής 
και πολυκαναλικής πύλης, την προμήθεια εξοπλισμού 
ψηφιακής καταγραφής, την δημιουργία Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών που θα ενσωματώνει χωρο- 
χρονική πληροφορία και θα αντλεί πληροφορία από το 
τεκμηριωμένο ψηφιοποιημένο υλικό καθώς και την ανά¬ 
πτυξη σειράς εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών 
οι οποίες θα προσφέρονται σε πολλαπλές εκδόσεις για 
εκτέλεση μέσω διαδικτύου και μέσω έξυπνων συσκευών 
τουλάχιστον 2 διαφορετικών λειτουργικών (ίΟε, ΑηάΐΌίά 
ή ισοδύναμων). 

Το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι 18 μήνες, αλλά 
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι 
31-10-2015. Οι φάσεις του έργου περιλαμβάνουν: 

• Καταστατικό του Έργου και αρχική μελέτη καλής 
προσαρμογής 

• Ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού 

• Ανάπτυξη λογισμικού τεκμηρίωσης και πολυκαναλι- 
κού δικτυακού κόμβου. 

• Ανάπτυξη Γ εωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών. 

• Ανάπτυξη εφαρμογής τρισδιάστατης περιήγησης 
και εκπαιδευτικών διαδραστικών εφαρμογών 

• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, Εκπαίδευ¬ 
ση Χρηστών 

• Πιλοτική Λειτουργία Εφαρμογών και Συστημάτων 

Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου δίνεται στα 

Αναλυτικά Τεύχη της προκήρυξης τα οποία είναι δι¬ 
αθέσιμα και στις ιστοσελίδες νννννν.3ηΐΌ.ςι·, και \λλλλλλ 
άίρίΙαΙρΙβη.ρον.ρΓ. 

1. Σύνολο προϋπολογισθείσας αξίας έργου: Ο Προϋ¬ 
πολογισμός τουΈργου χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, 
ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων πέντε χιλιάδων 
επτακοσίων πενήντα ευρώ, € 305.750,00 (συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 
248.577,24€ - ΦΠΑ (23%): 57.172,76€). Τα δικαιώματα 
προαίρεσης περιγράφονται αναλυτικά στο τ. Β' της 
προκήρυξης. 

2. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο 
Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις 
φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που: 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Ευρω¬ 
παϊκής Ένωσης (ΕΈ.) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη της Συμ¬ 
φωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή 

• είναι εγκατεστημένα στα κράτη - μέλη που έχουν 
υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων 
(Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 
κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α' 
139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την 
Σ.Δ.Σ. - ή 

• είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την ΕΈ. ή 

• έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους - μέλους 
της ΕΈ. ή του ΕΟΧ ή του κράτους - μέλους που έχει 
υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συ¬ 
νάψει ευρωπαϊκή συμφωνία με την ΕΈ. και έχουν την 
κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του 
ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω 
χωρών 

τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στις 
παραγράφους Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της 
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αναφοράς δεν βρέθηκε. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
και Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν 
βρέθηκε. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής του τ. Β' 
της διακήρυξης. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
θα συμμετάσχουν αυτόνομα ή σε Ένωση ή Σύμπραξη ή 
Κοινοπραξία ή ως υπεργολάβοι στον διαγωνισμό δεν 
μπορούν να μετέχουν σε περισσότερα του ενός σχή¬ 
ματα διαγωνιζόμενων. 

3. Ειδικοί όροι: Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 
πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένα ικανότητες, εξει- 
δικευμένες γνώσεις και σημαντική πείρα στη εκπόνηση 
παρόμοιων έργων, σύμφωνα με τους όρους που τίθενται 
στην αναλυτική πρόσκληση και τις σχετικές προδιαγρα¬ 
φές και παραρτήματα. 

4. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλ¬ 
λακτικές προσφορές. Προσφορές κατατίθενται για το 
σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, προσφορές για 
μέρος του προκηρυσσόμενου έργου δεν γίνονται δεκτές. 

5. Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης: Η διάρκεια της 
Σύμβασης είναι (18) μήνες από την ημερομηνία υπογρα¬ 
φής της, αλλά σε κάθε περίπτωση το έργο θα πρέπει 
να ολοκληρωθεί μέχρι 31-10-2015. 

6. Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα 
της Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή της γίνεται 
είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (οουπθΓ) 
με δαπάνη του υποψήφιου Αναδόχου. Στην περίπτωση 
παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής 
(οουποή, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως 
ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Επί¬ 
σης, η Διακήρυξη διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής 
άΙΐρ://\Λ/\Λ/\ΛΛ3ηΐΌ.9ΐ'. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης από 
την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής θα πρέπει να συμπλη¬ 
ρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερο¬ 
μένων (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ενώ οι παραλήπτες της 
Διακήρυξης μέσω του διαδικτυακού τόπου θα πρέπει 
επίσης κατά την παραλαβή της να συμπληρώνουν αντί¬ 
στοιχο ηλεκτρονικό για τυχόν ελλείψεις στη συμπλήρω¬ 
ση των στοιχείων του οποίου θα φέρουν την ευθύνη. Με 
τον τρόπο αυτό η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει στη διάθε¬ 
σή της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, 
για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει 
τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις επ’ 
αυτής. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να 
ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που πα- 
ραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον 
πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων 
και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να 
το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 
ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της 
νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της 
μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 
Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

7. Προθεσμία και τόπος υποβολής προσφορών: Οι 
προσφορές μπορούν να υποβάλλονται στα γραφεία 
της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩ¬ 
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Ν. Πλαστήρα και Κ. Αντωνιάδη, 
69100, Κομοτηνή), Τηλέφωνο +30 25310 83672, θ-πγοϊΙ: 
πΐ3Γί39θθΓ9ίί5ορουΙου5@9πΐ3ίΙ.οοπι, φαξ +30 25310 34073, 
ιστοσελίδα \λ/\λ/\λ/.3πγο.9γ, Πληροφορίες: ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΤ- 
ΣΟΠΟΥΛΟΥ, έως την Τετάρτη, 18.06.2014 και ώρα 12:00. 

8. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική 


9. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης: Η απο¬ 
σφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την 
αρμόδια επιτροπή (επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού) 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των 
προσφορών Τετάρτη, 18.06.2014 και ώρα 12:00, στην έδρα 
Διενεργούσας και Αναθέτουσας Αρχής, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ 
ΡΟΔΟΠΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 
(Ν. Πλαστήρα και Κ. Αντωνιάδη, 69100). Στο άνοιγμα 
των προσφορών επιτρέπεται δε να παρευρίσκονται οι 
διαγωνιζόμενοι ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρό¬ 
σωποί τους. 

10. Εγγυήσεις: α. Εγγυητική επιστολή Συμμετοχής (επί 
ποινή αποκλεισμού) ύψους 5% της προϋπολογισθεί- 
σας αξίας της διακήρυξης συμπεριλαμβανομένου του 
ισχύοντος και αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ κατά την 
ημερομηνία του Διαγωνισμού, β. Εγγυητική επιστολή 
Καλής Εκτέλεσης: Ο Διαγωνιζόμενος, στον οποίο θα 
κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, πρέπει να καταθέσει εγ¬ 
γύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης ως 
την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης. Το ύψος 
της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσο¬ 
στό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 
Η εγγυητική ή οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να έχουν 
ισχύ μέχρι την επιστροφή τους από την διενεργούσα - 
αναθέτουσα αρχή. 

11. Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών. 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διακήρυξη. 

12. Νομική μορφή αναδόχου. Ο ανάδοχος είναι φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται στο σημείο (5) της 
παρούσας. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να 
περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να 
υποβάλει Προσφορά, (δημιουργείται κοινοπραξία σε 
περίπτωση κατακύρωσης). 

13. Κατ’ ελάχιστον πληροφοριακά στοιχεία και διατυ¬ 
πώσεις σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψηφίου 
που θα απαιτηθούν για την αξιολόγηση: Όπως αναφέ- 
ρονται στα τεύχη της Διακήρυξης. 

14. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται 
από την προσφορά του: για 6 μήνες από την επομένη 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

15. Επίλυση διαφορών: Κάθε διαφορά που θα προκύψει 
από την εκτέλεση της Σύμβασης, υπάγεται στην απο¬ 
κλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Κομοτηνής. 

16. Ημερομηνία πρώτης δημοσίευσης της παρού¬ 
σας διακήρυξης: Περίληψη της διακήρυξης έχει στα¬ 
λεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης στις 22-4-2014 και έλαβε κωδικό καταχώρισης 
[ΙΩ: 2014-053169]. Η παρούσα περίληψη δημοσιεύεται 
σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, σε τρεις 
ημερήσιες τοπικές εφημερίδες, σε μία εβδομαδιαία 
εφημερίδα, αποστέλλεται στα Επιμελητήρια της Ελ¬ 
λάδος, αναρτάται στο πίνακα ανακοινώσεων της διε- 
νεργούσας-αναθέτουσας αρχής και στην ιστοσελίδα 
της νννννν.απΓο.ςΓ. 

Η Διενεργούσα και Αναθέτουσα Αρχή, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΡΟΔΟΠΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ, 
εφόσον συντρέχει λόγος διατηρεί το δικαίωμα διακοπής 
της διαδικασίας σ’ οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι 
την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε 
δικαίωμα στους συμμετέχοντες. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΖΥΡΙΑΝΝΙΔΗΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Αριθμ. 3121 

1. Η Περιφέρεια Πελοπόννησου, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
Ε.Ο. 39 ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΠΑΡΤΗ - ΓΥΘΕΙΟ (ΑΠΟ ΟΡΙΑ 
ΝΟΜΟΥ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠ.Ο. ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΚΑΜΙΝΙΩΝ- 
ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΠΡΟΣ Ε.Ο. (19ο χλμ), με προϋπολογισμό 
600.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από την ακόλου¬ 
θη κατηγορία εργασιών: α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με 
προϋπολογισμό 487.163,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ, απροβλέπτων και απολογιστικών). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού(Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Διοικητήριο 
- Δ/νση Τεχνικών'Εργων 2ο χλμ Ε.Ο. Σπάρτης - Γυθείου Τ.Κ. 
23100 στη Σπάρτη, μέχρι τις 15 Μάΐου 2014 ημέρα Πέμπτη. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμέ¬ 
νο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27313 63159 - ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27313 63153, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Μ. Βαχαβιώλου. 

3.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Μάΐου 2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και η οικονομική προσφορά των δια- 
γωνιζόμενων θα υποβληθεί με το σύστημα με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης, του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης 
ΤεχνικώνΈργων της Π.Ε. Λακωνίας Διοικητήριο 2ο χλμ. 
Ε.Ο. Σπάρτης - Γ υθείου (1ος όροφος) Σπάρτη. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τις τάξεις 1η ή 2η και για εργοληπτικές 
επιχειρήσεις με έδρα το Νομό ή ένα Νομό που δηλώνε¬ 
ται στην Υπηρεσία τήρησης Μ.Ε.ΕΠ. τάξης 3η για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι 
που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, 
έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) 
με το δημοπρατούμενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 9.743,26 € και ισχύ 
τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρό¬ 
νος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) μηνών και 
τριάντα (30) ημερών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πρόγραμμα Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων στη ΣΑΕΠ 026 Περ/ρειας Πελ/σου του 
έργου 2013 ΕΠ02600003. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τον την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Σπάρτη, 25 Απριλίου 2014 

Ο Περιφερειάρχης 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

- ♦ - 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
Αριθμ. 27664 

Ο Δήμος Παύλου Μελά προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή Υδατο- 


δεξαμενής Χωρητικότητας 100 κ.μ. Αντιπυρικής Προ¬ 
στασίας στην Περιαστική Δασική Έκταση Ευκαρπίας 
του Δήμου Παύλου Μελά» που αποτελεί υποέργο του 
Έργου «Πρόληψη και Αντιπυρική προστασία της Περι- 
αστικής Δασικής Έκτασης της Ευκαρπίας του Δήμου 
Παύλου», με προϋπολογισμό 48.488,44 ευρώ. Εξ’ αυτών, 
ποσό 37.905,29 € αφορά τη συνολική δαπάνη εργασι¬ 
ών (συμπεριλαμβανομένων των. ΓΕ. και Ο.Ε. και των 
απροβλέπτων δαπανών), ποσό 1.516,21€ την αναθεώρηση 
και ποσό 9.066,94€ τον ΦΠΑ (23%). Γ ια την κατασκευή 
του δημοπρατούμενου έργου ισχύει η υπ’ αριθμ. 4926/ 
25-01-2012 απόφαση έγκρισης Μελέτης της Δ/νσης Δα¬ 
σών Ν. Θεσ/νίκης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
54808/26-07-2013 απόφαση επικαιροποίησης της Δ/νσης 
Δασών Ν. Θεσσαλονίκης. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: α) κατηγορία ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, με προϋπολο¬ 
γισμό 11.771,45€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), β) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 
17.838,21€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), 
γ) κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με προϋπολογισμό 8.295,63€ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). Το έργο 
αποτελεί ειδικό δασοτεχνικό έργο σύμφωνα με το άρ¬ 
θρο 16 του Ν. 998/1979. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου 
Μελά, οδός Ο. Καρυπίδη 2, μέχρι και την 15-05-2014. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο έντυπο Διακήρυξης Ανοιχτής Δημοπρασίας, τύπου 
Β του Ν. 3669/2008 και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 
192/02-04-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Παύλου Μελά. Πληροφορίες για την μελέτη 
καθώς και για τα τεύχη δημοπράτησης από Αλ. Χατζη- 
λιάδη ή Μ. Κουρουξού τηλ. 2313.302.309, 349, 350,351. Γ ια 
την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλ¬ 
λουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 
ΔΕΚΑ (10) ΕΥΡΩ, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή 
των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20-05-2014 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στο κτίριο της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών (πρώην Δημαρχείο Πολίχνης, 1ος 
όροφος), Ο. Καρυπίδη 2, από την αρμόδια επιτροπή 
δημοπρασίας που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 5/2014 
απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις Ν. 3669/2008 και τα εκτελεστικά του διατάγ¬ 
ματα, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία απο¬ 
στολής της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο 
με τους όρους του τεύχους αναλυτικής διακήρυξης και 
το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκ¬ 
πτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης πάνω σε έντυπο της 
Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες: 

αΐ. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη¬ 
ρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην Α1, 
Α2 ή 1η τάξη (ανεξαρτήτως νομού) για έργα κατηγορίας 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ στελεχωμένες με Δασολόγους ή Τεχν. Δα¬ 
σοπονίας που είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ. 3 του Π.Δ. 146/88 
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α2. στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τη¬ 
ρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ εφόσον ανήκουν στην 
Α1, Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΈΈΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Εργολήπτες Δημοσίων ΔασοτεχνικώνΈργων (ΕΔΔΕ) 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
εφόσον ανήκουν στην Α' ή Β' τάξη, σύμφωνα με τα 
άρθρα 16 και 17 του Π.Δ. 437/81. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β, γ και δ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 758,11 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά 
δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό (κατά τη 
διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ)) 
για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής 
των προσφορών. 

Το έργο χρηματοδοτείται από από Πιστώσεις του 
Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 


(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) - Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 
(Κωδικός Πράξης ΟΠΣΑΑ: 175605 της Σ.ΑΈ 0828 του 
ΥΠΑΑΤ) με ποσοστά χρηματοδότησης από κοινοτικούς 
πόρους 80% και εθνικούς πόρους 20%. Προκαταβολή θα 
χορηγηθεί βάσει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 
51 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'), όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 242 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α') 
και ισχύει. Η προκαταβολή αυτή σε κάθε περίπτωση δε 
μπορεί να υπερβεί το 10% του ολικού ποσού της αρχικής 
σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) (Εγκ. 10/2012 
της ΓΓΔΕ του Υπ. Υπ. Υ.ΜΕ.ΔΙ.). 

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Παύλου Μελά. 

Σταυρούπολη, 24 Απριλίου 2014 
Ο Δήμαρχος 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(5) 

ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ 
Αριθμ. 8451 

Ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας, Περιφερειακής Ενότητας 
Ηρακλείου, διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. αποφ. 11389/93) 
με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά η 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ». 

Οι προδιαγραφές καθορίστηκαν βάσει της με αρ. 
4/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Μινώα Πεδιάδας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ (υπουργική απόφαση 11389/93), όπως έχει τρο¬ 
ποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν εμπορικό ή βιο¬ 
μηχανικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή με 
ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπό τους ή με την με την καθ’ 
οιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς. 
Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να 
παραληφθεί από την Υπηρεσία την προηγούμενη της 
ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγ¬ 
γύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που 
θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης ήτοι 1.000,00€. Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλά¬ 
χιστον 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από 
την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, 
θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα εκδοθεί από 
πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει που 
έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα 
στην Ελλάδα, υπέρ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχε¬ 
ται στο ποσό των 20.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. και προέρχεται από τακτικά έσοδα του Δήμου. 

Ο τόπος, ο τρόπος και ο χρόνος παράδοσης και πα¬ 
ραλαβής θα οριστεί στη σύμβαση. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης προσφορών ορίστηκε η 26η Μαΐου 
2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο δημοτικό 
κατάστημα Θραψανού, στο Θραψανό Ν. Ηρακλείου. 

Η αποσφράγιση προσφορών θα γίνει αμέσως μετά 
την ώρα λήξης υποβολής των προσφορών από αρμόδια 
επιτροπή. 
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Η πλήρης μελέτη, τα ζητούμενα δικαιολογητικά και 
το έντυπο προσφοράς θα βρίσκονται αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα του Δήμου νννννν.ηηίηοαρθάίαάαε.ρΓ 
ή στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου στο Θραψανό και θα βρίσκονται στη διάθεση 
των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέ¬ 
ντρο 28913 40400 (αρμόδιος υπάλληλος Μιχάλακας Δημ. 
28913-40311). 

Θραψανό, 24 Απριλίου 2014 

Ο Δήμαρχος 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 

- ♦ - 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Αριθμ. 10368 

Περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης 
με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω του ορίου της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. 

ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΟΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 1.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥ¬ 
ΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ(-Α) ΕΠΑΦΗΣ 
Δήμος Χερσονήσου 
Πληροφορίες: Μεϊντάνη Αννα 
Τηλ· 2897340041 Ραχ: 2897022977 
ΕπιαίΙ: α.πίθίάαηΚαΐΐΊθΓεοηίεοε.ρΓ 
Ταχ. Δ/νση: Ελευθερίας 50, Τ.Κ. 70014, Λιμένας Χερ¬ 
σονήσου. 

ΤΜΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
11.1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ο τίτλος της μελέτης είναι Οριοθέτη- 
ση και Διευθέτηση Ρεμάτων Ιταλίδας και ο τόπος της 
παροχής είναι ο Δήμος Χερσονήσου Νομού Ηρακλείου 
11.1.1. Σύντομη περιγραφή της σύμβασης 
Οι απαιτούμενες μελέτες που είναι απαραίτητες για 
την εκπόνηση της Οριοθέτησης και Διευθέτησης Ρεμά¬ 
των Σταλίδας είναι: 

• Τοπογραφική Αποτύπωση των ρεμάτων όπου δεν 
υπάρχει ήδη και συμπληρωματική κτηματογράφηση για 
την επέκταση του Σχ. Πόλης Σταλίδας 

• Επικαιροποίηση των υφιστάμενων Υδρολογικών 
μελετών 

• Επικαιροποίηση του Υδραυλικού ελέγχου ανομοιό¬ 
μορφης ροής και συμπλήρωση αυτής για τα νέα τμήμα¬ 
τα, για την πλήρη μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων 

• Μελέτη κύριων συλλεκτήρων όμβριων και διευθέτη¬ 
σης ρεμάτων εντός κατοικημένων περιοχών 

• Μελέτη διευθέτησης ρεμάτων εκτός αστικών περι¬ 
οχών με ανεπένδυτη διατομή. 

• Περιβαλλοντική μελέτη για την διευθέτηση των ρε¬ 
μάτων όπου απαιτείται 

• Γεωλογική μελέτη για την διευθέτηση των ρεμάτων 
όπου απαιτείται 

Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δη¬ 
μόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν 
θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές 
Προεκτιμώμενη Αμοιβή: 
α) Συνολική: 276.389,14 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 
β) Ανά Κατηγορία Μελέτης: 

1. Μελέτες Τοπογραφίας (κατ. 16) 14.310,80 € 

2. Μελέτες Υδραυλικών'Εργων (κατ. 13) 174.486,49 € 


3. Περιβαλλοντικές μελέτες (κατ. 27) 61.752,04 € 

4. Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέ¬ 
τες και έρευνες (κατ. 20) 25.839,81 € 

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: 15 
μήνες (καθαρός χρόνος: 6 μήνες) 

Τμήμα III Α: Νομικές, Οικονομικές και Τεχνικές πλη¬ 
ροφορίες: 

1. Απαιτούμενες Εγγυήσεις 

Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής στη δια¬ 
δικασία του διαγωνισμού ανέρχεται σε 5.527,78 ευρώ (€) 
(αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προεκτιμώμενης 
αμοιβής της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλε¬ 
σης που θα καταθέσει ο ανάδοχος για την υπογραφή 
της σύμβασης ανέρχεται σε 5% επί της αμοιβής της 
σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 

2. Κύριοι όροι χρηματοδότησης και πληρωμής. 

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και 
στον προϋπολογισμό του Δήμου Χερσονήσου και θα 
χρηματοδοτηθεί κατά 40.000,00€ από ΣΑΤΑ και το υπό¬ 
λοιπο από ιδίους πόρους. Η καταβολή της αμοιβής θα 
γίνει τμηματικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του 
Ν. 3316/2005. 

3. Αν η σύμβαση ανατεθεί σε σύμπραξη ή κοινοπραξία, 
δεν είναι υποχρεωτικό να λάβει συγκεκριμένη νομική 
μορφή. Δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα αυτοτελώς ή σε σύμπραξη ή σε κοινοπραξία 
σύμφωνα με το Ν. 3316/2005. 

4. Δεν τίθενται άλλοι ειδικοί όροι στους οποίους υπό- 
κειται η εκτέλεση της σύμβασης. Η εκτέλεση της σύμβα¬ 
σης υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση 
και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών 
και παροχής συναφών υπηρεσιών». 

III Β.1. Οι απαιτήσεις για την προσωπική κατάσταση 
των διαγωνιζομένων αναφέρονται στο άρθρο 19 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης. Τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά - αποδεικτικά έγγραφα για τη συμμε¬ 
τοχή στο διαγωνισμό αναφέρονται στο άρθρο 20.1 του 
τεύχους της αναλυτικής Προκήρυξης ενώ στην παρά¬ 
γραφο 20.2 του ίδιου άρθρου αναφέρονται τα απαι- 
τούμενα δικαιολογητικά προσωπικής κατάστασης των 
διαγωνιζομένων. 

2. Στο διαγωνισμό καλούνται 

α) ημεδαποί ενδιαφερόμενοι (μεμονωμένοι ή σε σύ¬ 
μπραξη ή κοινοπραξία) που καλύπτουν τις κατηγορίες 
μελετών και είναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Μητρώα 
(Μελετητών ή Γ ραφείων Εταιρειών) του άρθρου 39 του 
Ν. 3316/2005, στις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις: 

1. στην κατηγορία μελέτης 16, πτυχία τάξεων Α 

2. στην κατηγορία μελέτης 13, πτυχία τάξεων Γ ή Δ 

3. στην κατηγορία μελέτης 27, πτυχία τάξεων Β 

4. στην κατηγορία μελέτης 20, πτυχία τάξεων Α ή Β 

β) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες - μέλη της 

Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα (κατά 
το άρθρο 18.2.2 της προκήρυξης), σύμφωνα με το άρθρο 
52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, εγγεγραμμένοι σε τάξεις 
και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες με τις προανα- 
φερθείσες ή 

γ) Αλλοδαποί προερχόμενοι από χώρες -μέλη της Ε.Ε. 
ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα (κατά το άρθρο 
18.2.3 της προκήρυξης, ή κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει στη 
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περίπτωση αυτή να είναι εγγεγραμμένοι στα Επαγγελ- 
ματικά/Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της 
οδηγίας 2004/18/ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χω¬ 
ρών τους και να διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη 
αυτής που απαιτείται για την εγγραφή στα ελληνικά 
Μητρώα, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε 
αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 
του Ν. 3316/2005, ως εξής: 

1. Για την κατηγορία μελέτης 16, 1 τουλάχιστον στέ¬ 
λεχος 4ετούς εμπειρίας, 

2. για την κατηγορία μελέτης 13,1 τουλάχιστον στέ¬ 
λεχος 12ετούς εμπειρίας, 

3. για την κατηγορία μελέτης 27,1 τουλάχιστον στέ¬ 
λεχος δετούς εμπειρίας, 

4. για την κατηγορία μελέτης 20,1 τουλάχιστον στέ¬ 
λεχος 4ετούς εμπειρίας. 

3. Κάθε διαγωνιζόμενος απαιτείται να καλύπτει συ¬ 
νολικά τις απαιτήσεις των παρ. 1 και 2. Κάθε μέλος 
σύμπραξης ή κοινοπραξίας απαιτείται να εμπίπτει σε 
μία από τις περιπτώσεις της παρ. 2 και να συμμετέχει 
σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, επί ποινή απο¬ 
κλεισμού της σύμπραξης ή κοινοπραξίας στην οποία 
μετέχει. Η σύμπραξη μπορεί να αφορά στην ίδια ή/και 
σε διαφορετικές κατηγορίες των επί μέρους μελετών. 
Σε περίπτωση σύμπραξης στην ίδια κατηγορία μελέτης, 
ο μέγιστος αριθμός συμπραττόντων είναι τρεις (3), επί 
ποινή αποκλεισμού της διαγωνιζόμενης σύμπραξης. 

ΤΜΗΜΑ IV 

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. 

Ο διαγωνισμός θα ανατεθεί με ανοικτή διαδικασία και 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, με τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Πληρότητα και αρτιότητα της εκτίμησης του γενικού 
και ειδικού αντικειμένου της μελέτης (βαρύτητα 35%) 

2. Οργανωτική αποτελεσματικότητα της ομάδας εκ¬ 
πόνησης της μελέτης (βαρύτητα 40%) 

3. Οικονομική προσφορά (βαρύτητα 25%). 

Β. Όροι για την παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού: 

1 Προθεσμία υποβολής αίτησης για παροχή εγγρά¬ 
φων και πληροφοριών έως 19.6.2014, έναντι καταβολής 
δαπάνης αναπαραγωγής των εγγράφων 10,00 ΕΥΡΩ. 
Υπάρχει δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής, κατόπιν 
συνεννόησης με την υπηρεσία. 

2 Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 27.6.2014 
και ώρα 11:00., κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προ¬ 
σφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Δια¬ 
γωνισμού. Τα έντυπα των προσφορών πρέπει να είναι 
συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 

3 Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφορών τουλάχι¬ 
στον 12 μηνών από την ημέρα λήξης της προθεσμίας 
υποβολής Προσφορών. 

4 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Διεύ¬ 
θυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χερσονήσου, Ελευ¬ 
θερίας 50, 70014 Λ. Χερσονήσου. 

ΤΜΗΜΑ V: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Ενστάσεις και προσφυγές (κατά την Οδηγία 89/665 και 
το Ν. 2522/1997), κατατίθενται στην αρχή που διεξάγει το 
διαγωνισμό, από την οποία μπορούν επίσης να ληφθούν 
σχετικές πληροφορίες. 

Ενστάσεις μπορούν να ασκηθούν: 

α) Κατά της προκήρυξης και των τευχών του δια¬ 
γωνισμού, το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισμού. 


β) Κατά των Πρακτικών της Επιτροπής διαγωνισμού 
και συγκεκριμένα: 

βΐ. κατά του Πρακτικού I (Ελεγχος Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

β2. κατά του Πρακτικού II (Αξιολόγηση Τεχνικών Προ¬ 
σφορών) σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες 

β3. κατά του Πρακτικού III (Αξιολόγηση Οικονομικών 
Προσφορών) σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες 

Οι προθεσμίες αρχίζουν από την επομένη της ημερο¬ 
μηνίας ανακοίνωσης της γνωστοποίησης τοιχοκόλλη¬ 
σης των αντίστοιχων Πρακτικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Περίληψη που περιέχει τις πληροφορίες 
της παρούσας απεστάλη ήδη στην Υπηρεσία Επισήμων 
Εκδόσεων της Ε.Ε. στις 22-4-2014. 

Λιμ. Χερσονήσου, 22 Απριλίου 2014 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ 

-♦- 
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ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Αριθμ. 698 

1. Η Εταιρεία «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.» διακηρύσσει τη με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατα¬ 
σκευή του έργου: «Κατασκευή Κάτω Διάβασης Σιδη¬ 
ροδρομικών Γραμμών της οδού Αγ. Παρασκευής - Ν. 
Μενεμένη Θεσσαλονίκης» (Α.Δ. 698), προϋπολογισμού 
δημοπράτησης δεκαέξι εκατομμυρίων τετρακοσίων χι¬ 
λιάδων ΕΥΡΩ (16.400.000,00€) μη συμπεριλαμβανομένου 
του ποσού για Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Η αναθεώρηση εκτιμάται σε 500.000,00€ και ο Φό¬ 
ρος Προστιθέμενης Αξίας (δεν συμπεριλαμβάνεται στον 
προϋπολογισμό του έργου, βαρύνει δε τον κύριο του 
ως άνω έργου) σε 3.887.000,00€. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζε¬ 
ται σε είκοσι δύο (22) ημερολογιακούς μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

2. Το προς δημοπράτηση έργο αφορά στην κατάργηση 
της υφιστάμενης ισόπεδης διάβασης και στην αποκα¬ 
τάσταση της διακοπής του αστικού ιστού, που επιφέρει 
η ύπαρξη των σιδηροδρομικών γραμμών στην ευρύτε¬ 
ρη περιοχή του Δήμου Μενεμένης και αποσκοπεί στην 
απρόσκοπτη κυκλοφορία των σιδηροδρομικών συρμών 
και στην ασφαλή σύνδεση (οδική και πεζών) αφ’ ενός 
των δύο τμημάτων του Δήμου Μενεμένης των εκατέ¬ 
ρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών και αφ’ ετέρου 
του βορείου και κεντρικού τμήματος του Δήμου με το 
κύριο οδικό δίκτυο προς νότο. 

Αναλυτικότερα οι προς εκτέλεση εργασίες αναφέρο- 
νται στην Τεχνική Περιγραφή. 

3. Γλώσσα Ελληνική. 

4. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό και αποσφράγισης, 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού της «ΕΡΓΑ 
Ο.Σ.Ε Α.Ε.» ορίζεται η 17-06-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 π.μ. στα γραφεία της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε.», οδός Κα¬ 
ρόλου 27, Αθήνα (2ος όροφος, γραφείο 221). 

5. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα 
υποβληθεί με το σύστημα της προσφοράς επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρω¬ 
μένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, 
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με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης, του άρθρου 4 παράγραφος β του Ν. 3669/2008 
και του άρθρου 6 του ΚΔΕ. 

6. Το έργο έχει ενταχθεί στη παρούσα φάση στο Πρό¬ 
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2014, με την προ¬ 
ϋπόθεση ότι, πριν την εξασφάλιση νομικής δέσμευσης, 
θα έχει εξασφαλισθεί η ένταξη του σε Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, 
μέσω της Συλλογικής Απόφασης Ε078/5 με κωδικό πρά¬ 
ξης: 2014ΣΕ07850000, εντάσσεται δε στην πράξη με 
τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/1993 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α'/24-8-93), καθώς και της κράτησης ύψους 
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανε¬ 
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 

7. Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατί¬ 
θενται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 24 του ΚΔΕ, εγγυητικές επιστολές συμμετοχής, 
που ανέρχονται σε ποσοστό 4% επί του προϋπολογι¬ 
σμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., ήτοι 
στο ποσό των εξακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων Ευρώ 
(656.000,00€). Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν 
γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 
δέκα μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 
24 παρ. 2 και 3 του ΚΔΕ). Ο χρόνος ισχύος των προ¬ 
σφορών είναι εννέα (9) μήνες. 

8. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

• Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. εφόσον ανήκουν: 

- στην Πέμπτη ή Έκτη τάξη σε έργα οδοποιίας (κα¬ 
λούμενες τάξεις),ανεξαρτήτως έδρας, 

- στην Τρίτη ή Τέταρτη τάξη (καλούμενη τάξη), σε 
ηλεκτρομηχανολογικά έργα, ανεξαρτήτως έδρας 

- στην Πέμπτη τάξη σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα, 
με έδρα το Νομό Θεσσαλονίκης ή με δηλωθέντα ως 
δεύτερο νομό το Νομό Θεσσαλονίκης 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ, 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων υπό τους 
όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (Κοινοπρα¬ 
ξία στην ίδια κατηγορία) και Αλλοδαπές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις, 

• Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 2η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. για κατηγορία 
ηλεκτρομηχανολογικών έργων με τις προϋποθέσεις της 


παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

όπως κατά τα λοιπά αναλυτικά ορίζεται στο άρθρο 
21 της Διακήρυξης. 

9. Στον Ανάδοχο δύναται, δυνάμει της παρ. 3 του άρ¬ 
θρου 242 του Ν. 4072/2012, να χορηγηθεί προκαταβολή 
που ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 10% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 
ήτοι μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου εξακοσίων 
σαράντα χιλιάδων Ευρώ (1.640.000,00€) σύμφωνα και με 
τις διατάξεις του άρθρου 51 του ΚΔΕ και τα οριζόμενα 
στη Διακήρυξη. 

10. Αρμοδιότητα για την έγκριση του αποτελέσματος 
της δημοπρασίας, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 10 και 
το άρθρο 27 του Ν. 3669/2008 σε συνδυασμό με την 
υπ’ αριθμ. Φ10/οικ.47969/4798/02-09-2009 (ΦΕΚ 1902/ 
Β704-09-2009) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών 
και Επικοινωνιών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. ΦΙΟ/οικ. 53157/5420/30-09-2009 (ΦΕΚ 2141/ 
Β'/ΟΙ-10-2009) απόφαση του ίδιου, έχει το Διοικητικό 
Συμβούλιο της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.». 

11. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου και τα σχετικά 
έντυπα για τη σύνταξη και υποβολή της προσφοράς 
διατίθενται στους ενδιαφερομένους, από τα γραφεία 
της «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε Α.Ε.», οδός Καρόλου 27, Αθήνα Τ.Κ. 10437 
(Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών, 2ος όροφος, 
Γραφείο 203, τηλ. 210-5283390, ΡΑΧ 210-5283392) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. 
με καταβολή ποσού 100 ΕΥΡΩ σε μετρητά ή με έμβασμα 
στην «ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε.», έως την 11-06-2014, εφόσον έχει 
υποβληθεί σχετική αίτηση. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
επίσης την δυνατότητα να λάβουν γνώση του περιε¬ 
χομένου των Τευχών δημοπράτησης στην ηλεκτρονι¬ 
κή διεύθυνση ΙιΙΙρΥ/νννννν.θίτιοεθ.ςιΐ'. Για να υποβάλλουν 
όμως προσφορά θα πρέπει προηγουμένως να έχουν 
προμηθευτεί εγκαίρως, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην παρούσα παράγραφο, από την ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε./ 
Διεύθυνση Συμβάσεων και Προμηθειών, το έντυπο της 
Οικονομικής Προσφοράς, το οποίο θα συμπληρώσουν 
και θα καταθέσουν με την προσφορά τους. Το έντυπο 
Οικονομικής Προσφοράς στην περίπτωση αυτή διατί¬ 
θεται δωρεάν. 

12. Αποστολή της Προκήρυξης για Δημοσίευση στην 
Ε.Ε.Ε.Ε.: 17-04-2014. 

13. Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερι¬ 
νά 10:00 π.μ. έως 2:00 μ.μ. στα γραφεία της ΕΡΓΑ ΟΣΕ, 
Καρόλου 27, γραφείο 203 (αρμόδια: Ελισσάβετ Πάντα, 
τηλ. 210 5283390 και 210 5283268). 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Συμβάσεων και Προμηθειών 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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